स्री कुटीर रुग्णालय नेकनुर जि.बीड येथील 
किरकोळ दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : २५ जानेवारी, २०२२. 
वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष- 
३/टे-३/स्रीरुनेकनूर दुरुस्तीबांध /१०१-०२/२१, दि.०४.०१.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
स्री व कुटीर रुग्णालय नेकनूर जि. बीड येथील किरकोळ दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बाधकाम विभाग,बीड यांनी तयार केले आहे. कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद व जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य 
सेवा लातूर मंडळ, लातूर यांनी साक्षांकित केले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या 
दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

स्री व कुटीर रुग्णालय नेकनूर जि. बीड येथील किरकोळ दुरुस्ती करिता सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाकरीता रु. ३७.८२ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास 
खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -2022/ प्र.क्र.१८/ आरोग्य-४ 


३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रात करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४ - सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४ - सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे" या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद 
क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५२१४८३१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
NIVARTTI 
KENDRE 

दी. नि. केंद्रे 

अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, बीड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -2022/ प्र.क्र.१८/ आरोग्य-४ 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 

८. महालेखापाल, ( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 

९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


RISE a aly र शि 


Name of Work :- Repairs to Woman's Hospital @ Neknoor Tq. Beed Dist. Beed. 2 3 <4 


Recapitulation Sheet 


|___ Cost (Rs) 


Rs. 882688.00 


ra Rae 00 ण ITEMS (Components 

a) Building proper (Bulit Up Area - $q.m 
As per estimate 

Stilt Floor With Raft Foundation 

Ground Floor (Including Plinth Protection 


| 


Rs. 0.00 
Rs. 0.00 


| 


Rs. 0.00 


Total B.U.A. = Sqm. Sub Total (a) | Rs. 882688.00 


Rs. 0.00 
Rs. 0.00 


b) Fuel Gas Pipeline 
८) Bio Digester 
(d) Rain Water Harvesting 
€) Solar Roof Top (Mou to be executed 
f) Ramp For Handicaps . Rs. 0.00 
उ) Furniture 
h) Dismantling Existing Structures 
| Sub Total (b+c+d+e+f+ 
ater Supply & Sanitary Works 5% of (a 
lectrification 
Internal 5% of (a 
External 6% of (a 
i) Wiring & mains with modular type switches 


li) Telephone / TV / Computer Lan Wirin Rs. 0.00 
iii) LT Overhead Line 
iv) HT Overhead Line Rs. 0.00 
QUID Rs. 0.00 
निळी Rs. 0.00 
t Rs. 0.00 
2 De een हे Rs. 0.00 
=z Rs. 882688.00 
| | 
@) 
Rs. 0.00 
iv) Parkin क 


boy 3०५ % त): 


| 


~ 
ef 
2° 
8 


Rs. 0.00 
Rs. 882688.00 
Rs. 0.00 


w 
शा 


| 


i 
ff 


Rs. 0.0 
Rs. 0.00 


if | 


V) Land Scraping / Gardenin 


vi) Watchman Security Cabin लि. तेत 
vii) Street Light with MS / GI Pipe with HPSV / HPMV 


i 
क 


क reson IE SEGRE Distribution Transformer sub Station (Plinth Mounted O/D) 
x) Rain Water Harvesting 


xi) DG Set (Above 50 KVA) , 0.0 
on Sub Total (8) [३४९०० 
| Sub Total (A)=(1)+(2)+(3)+(B) | rs. 882458 
OPTIONAL ITEMS 

] Undergound Water Tank for R/W Harvestin Cu.m Rs. 0.00 

Water Main Storage and pump house, bore well 
External Toilets Rs. 0.00 
CCTV & Mice System 

(rn aaa: Post 


Gardening / Plantation of Tress 
Paving Block 


7/7 
7 ME Ik 
>|2|: 
88 


Rs. 0.00 
Rs. 882688.00 


RT त्स याता 
A) - (४) - (८ 


Project (P) = 


//२// 


| (0) | PROVISIONS 
शि i) Contingencies 


व्कि ii) Architectural Fees 
|| iii) Green Buildin 


| ४) Price Escalation 
| | Vi) Labour Insurance 


. 8677.00 
. 113312.00 
. 296000.00 


Sub Total (D 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 


Q- 
Sub on al Engineer, Executive Engineer, 
P. W. Sub Division, Beed P. W. Division, Beed 
य aga _—_ 
Superintending Fugineer, ~ = 
Public W १ 
u orks Cirele,Osmanshed 
) 
pane \ 
ae ea a. 2२ .. 
“Met Engineer ९ 
PW, Re ~ ims 


२०१०१७१, Aurangabad. 


a tf 
TRIBE sf | 
Name of Work :- Repairs Internal Cement Concrete Road in Woman's Hospital @ Neknoor 
Tq. Beed Dist. Beed. ; 


Recapitulation Sheet 


ESSENTIAL ITEMS (Components 
a) Building proper (Bulit Up Area - S$q.m Rs. 0.00 


$ २5. 886493.00 


Stilt Floor With Raft Foundation Rs. 0.00 


Ground Floor (Including Plinth Protection Rs. 0.00 


हं ~«*S 0.00 


Rs. 0.00 


अ४१०५ 2111 ््ष्ष्क्ण"्"णण्पपकं०ळ 
Total B.U.A. = Sqm. Sub Total (a) | Rs. 886493.00 


७) Fuel Gas Pipeline Rs. 0.00 


(d) Rain Water Harvesting 
e) Solar Roof Top (Mou to be executed 
f) Ramp For Handicaps Rs. 0.00 
[(g)Fumitwe O™~—“—SC*~*~™SCSCCCCCSC‘(CSY 
|_| (h)Dismantling Existing Structures Rs. 0.00 
|| Rs. 886493.00 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a | __ Sub Total (2) | Rs. 0.00 
Electrification 


Internal 5% of (a 
External 6% of (a Rs. 0.00 
i) Wiring & mains with modular type switches Rs. 0.00 
ii) Telephone / TV / Computer Lan Wirin Rs. 0.00 
iii) LT Overhead Line Rs. 0.00 
iv) HT Overhead Line Rs. 0.00 
Rs. 0.00 
ire Fighting Arrangements etc. Rs. 0.00 
olar Power Pack Rs. 0.00 
Sub Total Rs. 0.00 

Sub Total (A) = (a)+(1)+(2)+ Rs. 886493.00 


w& 


w 


= 


iscellaneous Items 
Compound Wall & Gate (Rmt) 


ii) Internal Road 


= 


Rs. 0.00 
Rs. 0.00 


< 
a 
Q 
SD 
Q 
nn 
९) 
1 
Q 
O 
S 
O 


/ Gardenin Rs. 0.00 
curity Cabin Rs. 0.00 

G Rs. 0.00 
Rs. 0.00 
ix) Distribution Transformer sub Station (Plinth Mounted O/D) Rs. 0.00 
x) Rain Water Harvesting Rs. 0.00 
xi) DG Set (Above 50 KVA) Re ae ee "रिषले00_ | 
४80५५५०४७१ ७6७००8) २०00७ 


Sub Total (A)=(1)+(2)+(3)+(B) | rs. 886493.00 


<< 
= 
2 
ठु 
3 
Q 
n 
oO 
ie) 
Cc 
= 


Ss. = 
४ 0) 
ि 8, 
@ ie) 
S O16 
Q 5 
= Q 
क a 
> () 
bea 
& रट 
~ = 
८) Q 
ae) G 
TO 
oO 
= 
5 
nn 
< 
eg, 
> 
= 
< 
717 
क्क 
22 
88 


| 


OPTIONAL ITEMS 


ndergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu. Rs. 0.00 


@) 
c 
3 


Water Main Storage and pump house, bore well 

External Toilets 

CCTV & Mice System 
0:50: ee | 
| 6 | Gardening / Plantation of Tress 
Paving Block 
Ls ee ee | Total (C) | Rs. 0.00 

Project (P) = (A) +(B) +(C) | Rs. 886493.00 


//२// 


| (0) | PROVISIONS 


i) Contingencies 


= 
ii) Architectural Fees Rs. 0.00 
tes! 


ii) Green Buildin Rs. 0.00 1 
a a स : 
| | ५) Price Escalation Rs. 0.00 
= Rs. 8703.00 
| | ; Sub Total (D) | Rs. 113507.00 
eal TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) | Rs. 1000000.00 द 
0 Dar तात 
ल्या -. 
c 
Ve 
Sub क Engineer, Executik®Engineer, 
P. W. Sub Division, Beed P. W. Division, Beed र 
‘ ७ 
j AAA j 
ee Oe a 
(हिरवट हळ १ टा. च्छ . +4 ra r र | 
inée 
Superintending Engineer, Chief Eng 


Pablic Works Circle,Osmanab 3१, Region, Aurangabad. 
dl 


शि 


URS st BI 


Name of Work 


Repairs to Class-1 Officer Quarter & Constg. of C.C. Road & Paving Block in the premises of Women & Kutir Hospital @ 
Neknoor Tq. Beed Dist. Beed (Part-II) 


RECAPITULATION SHEET 


SSENTIAL ITEMS (Component pa aa 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) aaa eee 
Basement cs 
Silt Foo ळा 00 
Ground Floor (Including Plinth Protection) ar Bde 

|_ 0.00 _ | 
| 9.00 | 
| 0.00 | 

th Floor | 0.00 | 
Permination Shed |; 0.00 | 
Waiting Shed | 0.00 | 
| 0.00 | 


a 
का 
=i 


100101 

a 

a a 

a Cc 000 

“ण BESS) 

2 [Liesl SubTotal(2) | 0.00 

3 ee ee कडमयाकचा वीला मरवमीती 

a OC कन्त्ात्ा 1 ळ| 

1000000008 [oft [e000 

Electrical Equipment dt भन 55 कका... आहत 

[Fire Fighting Arrangements [| eof [om [| 000 

SS आडत कळक कळकळ ल..." अ कका? कहता 

a el 

dias nance KON TNE कायल 

aaah! 
ळ| छण 

iii) Development of Ground eee ees ee 0.00 

aaa 


Estimate 
vi) Land Scaping i re ee 0 
vii) Soil Investigation & Detail Land Survey ae 


vil) CE Drains and CD. Works 
in) Plinth Protection i000 
x) Dismantling Old Structure |} 0.00 | LS. 


= 


775043.00 


S 
So 
S 


xi) Kerbing Paving Block and Other Works i. 48 
| si Sub Total (B)(i) to (B)(xi 


Sub Total (B) = (1+2+3+B 


= 


| 
। 


i 
4 
क 
i 

f 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 


Component Total 
Wise 
OPTIONAL ITEMS En PERE SY 
i) Underground Water tank for R/W ill Cum 
Harvesting (Cum) 
ii) Water Main Storage and pump house, LS: 
bore well 
iii) Air Conditioning S. 
v) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, LS. 
Generator 


प्न्न्न्ल 


EEE Sioa ees irae) Sana! 
| (D) | lo: ia 


9 Contingencies es TRO 
| ai | ee [ea 
ee या कसा 
[ iv) Price Reeaiation ण 


Vv 
Sub- Rn onal Engineer, ० Ener 
P.W.Sub- Division, Beed P.W. Division, Beed 


Se perkins hea et 4 ti र 
. cer, 
qe" Works Circle, Osmanabad 


\ 
1022 Re. 


Chiaf Engineer 


धट Region, Aurangahad, 


Wwe (SK 


Name uf Work 


Repairs to Class-1 Officer Quarter in the premises of Women & Kutir Hospital @ Neknoor Tq. Beed Dist. Beed (Part-I) 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. : र 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 9 288 


ete.) : 


0.00 


Particulars of Item 


“Component 
Wise 


(A)__ [ESSENTIAL ITEMS (Component) ae ee seid 1 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) ‘Soe eee 
Basement य > 3 


Stilt Flocr 


Ist Floor 


2nd Floor 


3rd Floor 


Ath Floor | 
क ळच त क्क. 


Sth Flow: 


| 
i 
} 


|Uerminatien Shed 


v.00 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipline 
¢) Bio Digester 


d) Rain/ Roof Water Harvesting 


¢) Solar Roof Top (MOU to be executed) 


1) Ramp tor Handicaps 


= 


g) Furniture 80% of Area 


Water Supply & Sanitary Works 
Electrification 


Miscellaneous Items 
i) Compound Wall & Gate 
ii) Internal Roads 


iii) Development of Ground 


iv) Parking 


४) Retaining Wall = 


ie ee 
cle :}c 
28 "9 | Aa 


aa | Sub Total (B)L) to a] coo | we 
- | Sub Total (6) = (142+3+B)} . .779699°00 | 


Estimate” 
vii) Soil Investigation & Detail Land Survey $1.00: 
viii) CC. Drains and C.D. Works 0.00 
ix) Plinth Protection प R font 
800 
xi) Kerbing Paving Block and Other Works 0.00 ; __ 000 


Ion 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
ete.) 


OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W 
Harvesting (Cum) | 


ii) Water Main Storage and pump house, 
bore well 


iii) Air Conditioning री 
iv) (5. . i 


v) External Toilets 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, 0.00 
Generator 


vii). CIRM 0.00 S. | 000 
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